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Šiandien Ignalinos AE statyboje 

NEAPVILSIM 

GRETUTINIŲ 

ORGANIZACIJŲ 


Pagrindinės desimtosios staty¬ 
bos montavimo valdybos kolek¬ 
tyvo tematinės užduotys iki metų 
pabaigos trečiojo energijos bloko 
statyboje tokios: pirmiausia, už¬ 
tikrinti gelžbetonio konstrukcijų 
montavimą bloke D iki atžymos 
26.40 (tai neatidėliotinas elektro- 
techninių ir technologinių sistemų 
patalpų paruošimas montavimui) 
ir šiluminio kontūro blokuose D ir 
A iki atžymos 12.00 statyba. Tik 
tokią tikslinę programą gali įvyk¬ 
dyti gretutinės organizacijos, ku¬ 
rioms SMV—10, būdama gene¬ 
raliniu rangovu, duoda darbų 
frontą įrengimams montuoti. Ar 
pasiruošę mes vykdyti numatytas 
užduotis sprendžiant pagal darbo 
rezultatus rugpjūčio pabaigoje, 
t. y. rudens—-žiemos laikotarpio Iš¬ 
vakarėse? 

Didžiausią nerimą mums ke¬ 
lia bloko D pagrindinio karkaso 
metalo konstrukcijų montavimas. 


Sį darbą atlieka , trečioji valdy¬ 
ba iš MST Nr. 3 (viršininkas V. 
Blochinas). Valdybos kolektyvas 
iki metų pabaigos turi sumontuo¬ 
ti antrąjį bloko aukštą. Tačiau 
praktiškai nuo liepos mėnesio ne¬ 
duodamas darbų frontas, tam, kad 
galėtume užpildyti karkasą su¬ 
renkamomis gelžbetonio konst¬ 
rukcijomis. Priežastis — medžia¬ 
gų tiekimo į darbų barus ašyse 
15:30 ir 30:45 terminų pažeidi¬ 
mas. 

Antroji pagal svarbą problema 
—tai projektinė dokumentacija. 
Rugpjūčio pabaigoje projektų, 
vykdyti 1987 metų planams, trū¬ 
kumas sudarė ne mažiau kaip 
40 proc. (pagrindinės statybinės 
konstrukcijos). Dabar mes aprū¬ 
pinti dokumentacija keletui mėne¬ 
sių vykdyti planus, todėl statybos 
montavimo valdybai labai aktua¬ 
li ši problema ir vykdant temati¬ 
nes užduotis, ir bendroje ūkinėje 


veikloje. } 

Sprendžiant ir aptariant dabar¬ 
ties problemas mes laukiame ak¬ 
tyvios Vakarų statybos valdybos 
montavimo skyriaus (viršininkas 
O. Udovenka) ir techninio skyriaus 
(viršininkas A. Kuznecovas) pa¬ 
galbos. 

Blokų D ir A šiluminio kontūro 
statybos (nuo atž. — 7,30 iki 
12.00) užduolj sprendžiame kar¬ 
tu su 300—ojo skyriaus -projek¬ 
tuotojais, MSV—28, ETV darbuo¬ 
tojais. Spalio pabaigoje mes turi¬ 
me užtikrinti tokį statomų blokų 
stovį, kad atsirastų galimybė at¬ 
likti apdailą iki montavimo SMV 
—5 ir subrangovinių organizaci¬ 
jų jėgomis. Turi būti užtikrinta 
pliusinė temperatūra ir apšvieti¬ 
mas, vandens nutekėjimas į že¬ 
mutines atžymas, reikia transpor¬ 
to schemos statybinėms medžia¬ 
goms ir įrengimams paduoti, 
priešgaisrinio vandentiekio ir 
suspausto oro. Šias užduotis ir 
vykdo antrojo, trečiojo ir ketvir¬ 
tojo barų kolektyvai. Supranta¬ 
ma, mes neapvilsime gretutinių 
organizacijų. 

V. BELOUSAS 
Dešimtosios statybos montavimo 
valdybos gamybos techninio 
skyriaus viršininkas 


KOMJAUNIMO GYVENIMAS 


[ėjus į VSV komjaunimo komi¬ 
tetą, nejučiomis atkreipi dėmesį 
į didelį stendą, išmargintą skai¬ 
čiais. Tai komjaunimo organiza¬ 
cijų socialistinio lenktyniavimo 
pirmame pusmetyje rodiklių len- 
ta. ; 

Salia daugelio organizacijų pa¬ 
vadinimų — tušti langeliai. “Šių 
organizacijų komjaunuoliai tik¬ 
riausiai visai nedirba?“ —klausiu 
respublikos spartuoliškos kom¬ 
jaunimo Ignalinos AE statybos 
štabo viršininką A. Kovaliovą. 

“Ne visai taip, — atsako jis. 
—Komjaunimo organizacijų sek¬ 
retoriai iki liepos 20 d. nepristatė 
duomenų, kaip kad numatyta so¬ 
cialistinio lenktyniavimo nuosta¬ 
tuose, todėl jų rezultatai nesu¬ 
muojami“. 

Kodėl taip atsitiko? Iš 26 kom¬ 
jaunimo organizacijų tiktai 9 
įvykdė reikalavimus, t. y. pristatė 
į komitetą ataskaitas apie nuveik¬ 
tą per pusmetį darbą. Tai SMV 
—I, SMV—4, SMV—8, MPV—12, 
DAS, MSV—21, ETV. MirATV, 
MSV—28. Dvidešimt aštuntosios 
montavimo statybos valdybos 
sekretorius tiktai konstatavo fak¬ 
tą, kad darbas nebuvo atliekamas. 
Vadinasi, jeigu kai kuriose kom¬ 
jaunimo organizacijose kai kas 
ir buvo atliekama, viską pavertė 
niekais jų vadovai. Kai 1 kurie 
atostogavo. Bet tai ne pasiteisi¬ 
nimas. Kitų komjaunimo organi¬ 
zacijų sekretoriai tikriausiai nesu¬ 
vokia šios priemonės svarbos. 

Panaši situacija kartais būna 


KAI 

KALBA 

SKAIČIAI 

ir komjaunimo jaunimo kolektyvų 
socialistiniame lenktyniavime. 
Brigada gali pretenduoti į klasi¬ 
nę vietą, tačiau dėl komjaunimo 
organizacijos sekretoriaus, laiku 
neparuošusio duomenų, kaltės 
jos socialistinio lenktyniavimo 
rezultatai nenagrinėjami. Kur 
atsakomybės jausmas, sekreto¬ 
riaus pareigos? Juk tai ne jų as¬ 
meninės problemos. Tai kolektyvų 
reikalas. 

Tokia kruopščiai paruošta ro¬ 
diklių sistema leidžia sudaryti 
bendrą vaizdą ir kontroliuoti visą 
komjaunimo organizacijų darbą. 

Anksčiau tiktai ataskaitinių— 
rinkiminių susirinkimų metu kar¬ 
tą per mėnesį komjaunimo komi¬ 
tetui buvo atsiskaitoma dėl tų 
komjaunimo organizacijų darbo, 
kurios iš tikrųjų kažką nuveikė. 
Dabar, kai yra tarpinių rezultatų, 
galima kai ką organizuoti, likvi¬ 
duoti atsilikimą, pareikalauti. 

Dažniausiai minimos stiprios 
trečiojo montavimo statybos tres¬ 
to, darbininkų aprūpinimo sky¬ 
riaus komjaunimo organizacijos. 
Ir iŠ tikrųjų, pirmąją vietą, surin¬ 


kę 464 balus, užėmė darbininkų 
aprūpinimo skyriaus komjaunuo¬ 
liai. Netikėtai prizininkais tapo 
negausūs SMV—8 ir MSV—21 
komjaunimo organizacijų kolek¬ 
tyvai, surinkę 378 ir 305 balus, 
ir užėmę antrąją ir trečiąją vie¬ 
tas. 

Ir komjaunimo komitetui, ir 
patiems komjaunuoliam naudinga 
žinoti savo trūkumus ir privalu¬ 
mus. Taip pat atsirado galimybė 
palyginti visų kolektyvų triūsą. 

Rodiklių sistema tokia, kad ga¬ 
lima gauti ir minusus, t.y. surink¬ 
ti neigiamų batų, kaip kad atsiti¬ 
ko mechanizacijos ir automobilių 
transporto valdybai. Si komjauni¬ 
mo organizacija dirba neblogai, 
tačiau neįvykdė trijų punktų 
(nario mokesčiai, darbo draus¬ 
mė, dalyvavimas sąskrydžiuose), 
todėl atsidūrė septintoje vieto¬ 
je (— 232) balai. 

Lenktyniavimas skatina visą 
komjaunimo organizacijų darbą, 
gaibūt ne visada akivaizdų, ta¬ 
čiau labai reikalingą, verčia ren¬ 
gti priemones, gerinti jų kokybę. 

Ko netenka komjaunimo orga¬ 
nizacijos, nedaiyvaudamos socia¬ 
listiniame lenktyniavime? 

Be prizinio kelialapio poilsio 
dieną, šįkart tai kelionė į Rygą ir 
Jūrmalą. Minėtų komjaunimo or 
ganizacijų aktyvumas turės įta¬ 
kos visus metus skiriant keliala¬ 
pius į tarptautinius jaunimo cent¬ 
rus, užsienį, dalyvaujant namo 
jaunimui statyboje, lengvatoms 
prenumeruojant spaudą ir t. t. 

O. ALEKSANDROVA 


STATYBOS DARBO RITMAS 


Statybos ir montavimo darbų 
vykdymas (nuo metų pradžios 


procentais) 

Generalinė ranga 101,2 

Savo jėgomis 104,2 

Subrangovinės 

organizacijos 97,6 

STATYBOS PADALINIUOSE 
SMV—1 90,0 

SMV—2 104,3 

SMV—4 75,6 

SMV—5 113,3 

SMV—6 94,5 

SMV—10 102,5 

MPV—12 105,6 

SMV—13 82,9 


AMSB-14 

75,7 

SMV—15 

57,4 

MV 

115,8 

ATV 

92,7 

GTV 

71,9 

SUBRANGOVINĖS 


ORGANIZACIJOS 


MST—3 

87,3 

MSV—21 

97,7 

MSV—24 

106,3 

MSV—28 

105,9 

MSV—32 

164,8 

MSV—109 

107,9 

SSV 

97,4 

MirATV 

81,5 



Užduot j—pirma laiko 


Eilinio brigadų socialistinio 
lenktyniavimo, statant Ignalinos 
atominę elektrinę, etapo nugalė¬ 
tojais tapo V. NAUMOVO komp¬ 
leksinės brigados kolektyvas iš 
SMV—1, sutrumpinęs pagal gra¬ 
fiką darbų terminus keturiomis 
dienomis ir S. GRAČIOVO vado¬ 
vaujama brigada iš MPV—21, at¬ 
likusi užduotį trimis dienomis an¬ 
ksčiau nustatyto laiko. Brigadose 


vieno žmogaus išdirbio norma su¬ 
daro atitinkamai 113,7 ir 104,1 
proc. 

Atsakančiai padirbėjo ir V. 
KORNEJEVO vadovaujamas su- 
virintojų-montuotojų kolektyvas 
iš SMV—10. Brigadoje vieno 
žmogaus išdirbio norma sudaro 
137,6 proc. Jai paskirta trečioji 
vieta. 

„Energetiko“ inf. 



ATLIKO SAVO JĖGOMIS 

Ignalinos AE centralizuoto remonto cecho remontininkų bri¬ 
gada, kurios sudėtyje V. Kolma kovas, J. Meškauskas, O. Rivinas, 
B. Jefremovas, A. Kulikovas, V. Voskobojnikovas, B. Fitisovas, 
S. Orlovas, rugpjūčio mėnesį atliko unikalią trečiojo turbogene- 
ratoriaus rotoriaus veleno remonto operaciją ir tuo pačiu užtikrino 
tolimesnius baigiamuosius derinimo darbus jame. 


Atsitiko taip, kad baigiamųjų 
derinimo darbų metu antrojo 
bloko trečiajame turbogenerato- 
riuje sugedo veleno kaklas. Tai 
atsitiko liepos mėnesį. Buvo sva¬ 
rstoma: vežti rotorių į gamyklą 
ar ištekinti ir nušlifuoti 80 tonų 
sveriantį rotoriaus kaklą jo mon¬ 
tavimo vietoje. Sprendimas buvo 
aktualus daugeliui, nes siuntimas 
į gamyklą būtų susijęs su dau¬ 
geliu papildomų paruošimo, trans¬ 
portavimo, atvežimo į elektrinę, 
pakartotino rotoriaus montavimo 
vietoje darbų. Ir tam būtų pri¬ 
reikę ne mažiau kaip dviejų mė¬ 
nesių. 

Pasitarimo Ignalinos AE direk¬ 
toriaus A. Chromčenkos kabinete 
metu buvo nutarta rotoriaus ve¬ 
leno kaklą tekinti ir šlifuoti vie¬ 
toje. 

Sugadintų rotorių velenų kaklų 
remonto technologija, įsisavinta 
remonto praktikoje, trečiajame 
turbogeneratoriuje turėjo savo 
ypaiumų. Dėl šios priežasties dau¬ 
guma specialistų abejojo, jog 
gamykla galės įvykdyti techni¬ 
nius reikalavimus. 


V. Kolmakovas, J. Meškauskas, 
O. Rivinas, nesiskaitydami su lai¬ 
ku, ieškojo optimalių techninių 
sprendimų. Talkinant kitiems 
centralizuoto remonto cecho spe¬ 
cialistams, konstruktorių techno¬ 
loginio skyriaus darbuotojams, 
pagamino reikiamus pritaikymus, 
sumontavo vietoje. 

Kaip padaryti, kaį nepulsuotų 
veleno laidas jam besisukant 
įjungus hidraulinį pakėlėją? Pir¬ 
masis išeitį surado J. Meškaus¬ 
kas. Jis pasiūlė panaudoti kopi¬ 
juojantį įrenginį. Ir reikalai pa¬ 
sistūmėjo į priekį, nors ir pasi¬ 
taikė nesklandumų. Buvo pertrū¬ 
kių, žmonės pavargdavo, kai ku¬ 
rie* ėmė abejoti. Tačiau tikėjimas 
sėkme, atkaklumas, žinios bei pra¬ 
ktiniai įgūdžiai leido remontinin¬ 
kams atlikti sudėtingą darbą 0,01 
mm tikslumu. 

Po to, kai darbą priėmė ko¬ 
misija, kurios sudėtyje buvo ir 
gamyklos atstovai, trečiajame 
turbogeneratoriuje atsirado fron¬ 
tas baigiamiesiems darbams. 

V. GUSEVAS 

Ignalinos AE vyriausiojo inži¬ 
nieriaus pavaduotojas remontui 



















Vykdomajame 

komitete 


Nustatytas 

turgaus 

darbo 

laikas 

Už prekybą žemės ūkio pro¬ 
duktais, namudiniais dirbiniais 
Sniečkaus turguje , imamas mo¬ 
kestis kiekvieną prekiavimo die¬ 
ną, Mokesčio dydis nuo 20 kap. 
iki 20 rub. ir priklauso nuo prekių 
rūšies bei pardavimo vietos (ant 
stalo, iš krovininio ar lengvojo 
automobilio ir t. t. 

Mokesčiai bus panaudojami 
plėsti ir tvarkyti turgų. 

Sekti, kad turguje būtų tvarka 
prekiavimo metu, kad būtų laiko¬ 
masi prekybos taisyklių Snieč¬ 
kaus LDT vykdomasis komitetas 
įpareigojo milicijos darbuotojus ir 
medicininės — sanitarinės dalies 
sanitarinę — epidemiologinę sto¬ 
ti- 

Sniečkaus LDT vykdomojo ko¬ 
miteto sprendimas pradeda veikti 
nuo 1987 metų spalio 1 dienos. 


Išsaugoti grožj 

Sniečkaus LDT vykdomasis ko¬ 
mitetas eilinio posėdžio metu 
nagrinėjo problemą dėl administ¬ 
racinės atsakomybės už visuome¬ 
ninių, gyvenamųjų ir komunalinių 
pastatų užlaikymo taisyklių pa¬ 
žeidimą: 

—už sienų ir fasadų gadinimą 
mechaniniu būdu, rašant ant jų, 
dažant ir kitaip; 

—už skalbinių džiovinimą gatvė¬ 
se, specialiai tam nepaskirtose 
vietose, taip pat balkonuose, 
aukščiau negu balkono atramos. 

Draudžiama užgriozdinti balko¬ 
nus namų apyvokos daiktais. Dė¬ 
žės gėlėms neturi kyšoti išorinėje 
balkonų pusėje. Negalima Šiukš¬ 
linti laiptinėse, rūsiuose, kiemuo¬ 
se, taip pat balkonuose valyti ki¬ 
limus takus bei kitus daiktus. 

Nutarta organizuoti reidus da¬ 
lyvaujant namų komitetams ir su¬ 
tvarkyti namų fasadus. 
Z.TRESNICKAJA 
Vykdomojo komiteto sekretorė 


AČIŪ 

V 

uz 

ŠIRDINGUMĄ 

Į namus atėjo nelaimė. Sunkiai 
ir nepagydomai susirgo žmogus. 
Palengvinti ligoniui kančias pa¬ 
dėjo žmonės baltais chalatais. 

Su padėkos žodžiais medicini¬ 
nės—sanitarinės dalies Nr.136 
darbuotojų adresu kreipiasi ant¬ 
rosios autobazės vairuotojas iš 
automobilių transporto valdybos 
P. Skutonis. 

Sunkiomis jo motinai minutė¬ 
mis “Greitosios pagalbos“ briga¬ 
dos beveik savaitę teikė būtiną 
pagalbą, atvykdavo net ir šeše¬ 
rius kartus per parą. Medicininis 
personalas pasižymėjo dėmesin¬ 
gumu, geranoriškumu sergančiai 
ir jos giminėms. 


Pas mus svečiuojasi 
TSKP CK laikraštis 
„STROJITELNAJA 
GAZETA“ 

1924 metų balandžio mėnesį garu tarybinių statybininkų padė¬ 
jėju, patarėju ir draugu tapo jų profesinis laikraštis. Jis nušviečia 
ir paaiškina daug problemų, susijusių su aktyvia investine politika, 
su naujais ūkinio mechanizmo elementais, plačiai informuoja skai¬ 
tytojus apie darbo eigą 1 svarbiausiose penkmečio statybose, ana¬ 
lizuoja rangovinių kolektyvų darbo praktiką. 

„Strojitelnaja gazeta“ padeda kolektyvams dirbti kryptingą 



auklėjamąjį darbą, kovoti už socialistinio teisingumo principus, 
reguliariai teikia įvairią terhninę ekonominę, tarptautinę, kultūri¬ 
nę ir sporto informacją, taip pa t konsultaciją ūkiniais—teisiniais 
ir juridiniais klausimais. 

Spausdiname vieną straipsnį iš laikraščio „Strojitelnaja gazeta“. 
Tikriausiai daugeliui mūsų statybos darbuotojų jis bus įdomus ir 
naudingas. 


Čekis objekto 


Sukietėjusios skiedinio ir be- 
tonb kalvos, barikados iš gelžbe¬ 
tonio konstrukcijų, kurios pasiro¬ 
do niekam nereikalingos... Tai ga¬ 
lima pamatyti ne vienoje statybos 
aikštelėje. Neverta kalbėti apie 
moralinę tokios pažiūros į liau¬ 
dies turtą pusę. Tačiau kaip vis 
dėlto priversti kiekvieną statybi¬ 
ninką ekonomiškai pažvelgti į re¬ 
sursų Švaistymą kaip į nuosavo 
turto naikinimą? Manoma, kad 
nemažai naudos gali duoti plačiai 
taikomas eksperimentas diegiant 
kapitalinėje statyboje čekinę aps¬ 
kaitos ir kontrolės sistemą. Kokia 
jos esmė? 

Pradinis dokumentas čekinėms 
knygutėms statybos objekte ati¬ 
daryti — tai sąmatos pasirenkant 
medžiagas ir darbo išlaidas. Ra¬ 
cionalus mechanizmų pasirinki¬ 
mas, jų kiekybė ir darbo trukmė 
numatyta darbų projekte. Kitos 
išlaidos ir lėšos apskaičiuojamos 
sutinkamai su esančiais normaty¬ 
vais. Po to ruošiamos specialios 
liinitinės medžiagų kortos, darbo 
išlaidų, užmokesčio bei kitos kal¬ 
kuliacijos. 1 

Sutinkamai su normatyvais pa¬ 
gal ūkiskaitines sutartis apiformi¬ 
nama ranga su statybos brigada. 
Bet su viena esmine sąlyga — 
administracijos vardu sutartį 


pasirašo darbų vykdytojas.. Ceki- 
nės knygutės irgi jo vardu. To¬ 
kiu būdu tiesioginiam gamybos 
vykdytojui perduodamos visos lė¬ 
šos, skirtos objektui statyti. Va¬ 
dinasi, atsiranda galimybė kas¬ 
dien kontroliuoti išlaidas ir lė¬ 
šas statybos aikštelėje. 

Visą sutartyje numatytą darbo 
laikotarpį rangovinio kolektyvo 
nariai gauna garantuotus avan¬ 
sus sutinkamai su atidirbtu laiku 
ir kvalifikacija. Kiekvieną mėnesį 
avansas nurašomas iš atitinka¬ 
mos čekinės knygutės. Po to, kai 
objektas atiduotas naudoti, per¬ 
skaičiuojamas darbo užmokestis, 
akordinė premija ir visos priemo¬ 
kos bei premijos už ekonomiją 
sutinkamai su pinigų likučiais če¬ 
kių šaknelėse. 

J\aip atliekamos operacijos su 
čekiais? 

Kad ir atsiskaitymas už mecha¬ 
nizmus. Dabar, kai gamyba gau¬ 
siai aprūpinta technika, statybi¬ 
ninkų bendradarbiavimas su 
transportininkais įgauna lemia¬ 
mą reikšmę. Kas nežino, kaip 
dažnai naudojamos galingos sa¬ 
vivartės tik tam, kad pervežti 
vienintelę dėžę su vinimis, kiek 
“tuščių“ antrųjų pamainų “užda¬ 
ro“ mechanizatoriai. Pagal naują 


statyboje 


sistemą darbų vykdytojas, pasi¬ 
rašydamas įprastą kelionės lapą 
arba paskyrą, kartu išrašo ir če¬ 
kį atitinkama suma, apskaičiuotą 
sutinkamai su tarifu. Pasirašytas 
čekis — lai pinigai iš kolektyvo 
kišenės. 

Čekių sistema daro kontrolę 
naudojant medžiagas žymiai re¬ 
alesnę. Juk išrašytą čekį neper- 
mesi į kitą objektą. Jis atsispin¬ 
dės statybos ir montavimo darbų 
savikainoje, tuo pačiu ir gaunant 
užmokestį už darbą. 

Kada daryti galutinę apskaitą? 
Statant nedidelius objektus kurių 
sąmatinė kaina 200—300 tūkst. 
rublių — pasibaigus statybos 
darbams. Stambiuose objektuose 
tikriausiai reikėtų darhus padalyti 
į etapus. I 

Svarbu ir tai kad naudojantis 
čekių sistema subrangovai “nepri¬ 
rišti“ prie bendrų statybos termi¬ 
nų. Atsižvelgiama tiktai į jų pa¬ 
čių atliktą darbą. 


Galima paprieštarauti, kad įs¬ 
tatymai, reguliuojantys santykius 
kapitalinėje statyboje už bend¬ 
rą objekto neatidavimą naudoti 
mažina visų dalyvių užmokestį ir 
numatytos premijos nebus išmo¬ 
kėtos. Manoma, jog tuomet tei¬ 
singiausia būtų išskaičiuoti sub¬ 
rangovams duotų avansinių pre¬ 
mijų sumas iš galutinio, apmokė¬ 
jimo už darbą genrangovui. 

Būdama logišku santykių su¬ 
darant ūkiskaitines sutartis vys¬ 
tymu, čekinė ranga, mano nuomo¬ 
ne, gerai nustato sutarties įsipa¬ 
reigojimus ir šalių teises, garan¬ 
tuoja mokėjimą už sąžiningą dar¬ 
bą ir racionalų resursų naudoji¬ 
mą. 

K. ŠULGINAS 

Inžinierius statybininkas 
Maskva 


TSKP Centro Komiteto laikraštis „Strojitelnaja gazeta“ išeina 
300 kartų per metus. Indeksas—50123. Prenumerata kainuoja / 
rub. 80 kap. 

Laikraščio „Strojitelnaja gazeta“ priedas „Architektūra“ pre¬ 
numerata (apiforminama atskirai) išeina dukart per mėnesį. Indek¬ 
sas — 70027. Prenumeratos kaina 3 rub. 60 kap. 


„Energetiko“ 
foto konkursui 



Gėlei reikia žmogaus. 

V. CIUPACENKOS nuotr. 


Turite sumanymu—ateikite 

Antrasis statybos komjaunuolių sportinis są¬ 
skrydis įvyko rugpjūčio mėnesį prie Baltojo eže¬ 
ro. Susumavus visų varžybų ir konkursų rezulta¬ 
tus, pirmoji vieta paskirta SMV—1 komandai. 
Antrąją vietą užėmė MSV—21 komanda, trečiąją 
—turistų klubas “Perkirs“. 

Kaip ir visuomet, organizuojant sąskrydį, buvo 
ir gero, ir trūkumų. Šįkart, nesigilinant į smulk¬ 
menas, norėtųsi pakalbėti apie susidariusius ste¬ 
reotipus. Kritikuoti tai kas padaryta kažkieno pas¬ 
tangomis, tegul ir nepergeriausiai, nereikia ragin¬ 
ti. O štai pasakyti savo nuomonę, dėl teisėjavimo, 
naujų konkursų, kaip kad buvo pasiūlyta ruošian¬ 
tis dabartiniam sąskrydžiui, komjaunuoliai nesku¬ 
bėjo. 


SPORTAS 

FINALE 

Sėkmingai startavo “Intero“ 
futbolininkai finalinėje Lietuvos 
TSR pirmenybių dalyje tarp pir¬ 
mosios grupės komandų. Visus 
tris susitikimus “Interas“ žaidė 
namuose. Du iš jų su komando¬ 
mis „Mastis“ iš Telšių ir „Koo¬ 
peratininkas“ iš Plungės baigėsi 

lygiosiomis, rezultatu 2:2. Trečią¬ 
jį susitikimą “Interas“ laimėjo, 
rezultatu 2:1, įveikė komandą 
“Miniją“ iš Kretingos. į 


Jau vien tik tai, kad sąskrydyje dalyvavo pen- 
kerios komandos, byloja apie daug ką. Kaip ir vi¬ 
suomet, priežastis sužinojo vėliau, nespėjo pasi¬ 
ruošti, suburti komandą. Buvo pretenzijų dėl to, 
kad rengiama mažai sportinių varžybų. Tačiau 
nereikia tapatinti sąskrydžius ir sporto varžybas. 

Ir štai dabar, kai ieškoma naujų formų kitiems 
sąskrydžiams, mažai iniciatyvos rodo komjaunuo¬ 
liai. Ir vėl tos' pačios priežastys: „Aš nežinojau' 4 , 
“Manęs nepakvietė“. O kam laukti? Turi sumany¬ 
mų—ateik pats. Jie bus išnagrinėti. Turi būti glau¬ 
dūs ryšiai su komjaunimo komitetu. Ir iniciatyvos 
reikia abipusės. 


O. BERIOZA 


Rugpjūčio 24—30 d. d. Obnins- 
ke vyksta futbolo komandų turny¬ 
ras, skirtas pedagogo Sackio at¬ 
minimui pagerbti. Dešimtmečių 
futbolininkų komanda iš Snieč¬ 
kaus, kurią treniruoja A. Kačeso- 
vas, užėmė antrąją vietą. Geriau¬ 
siai pasirodė I. Ponomarenka ir 
V. Turkinas. 

A. JELISEJEVAS 

Sniečkaus futbolo federacijos 
narys 


SHtprtTHK. Opran napTKOMa, o6i*eAHHeHHoro 
nocTpoe^HOro KOMHTeia npo<f>coK>3a JMš 150, komh- 
T6Ta KOMcoMOJia h aflMHHMCTpauiiH 3ana/tHoro yn- 
paBjieHHa cTpoHTeJibCTBa. PeaaKTop A. nojieiaeBa. 
CHeMK.yc. Ha jihtobckom h3mkc. 


Iškilioji spauda. Formatas A-3. 0,26 spaudos lanko. Tiražas 300. Užsa- 
kymo Nr. 2699. Rinko ir spaudė Utenos spaustuvė. Utena, Komjauni- 

mo 33, telefonas 54787, Ind. 67311. 


REDAKCIJOS ADRESAS: 234761, Lietuvos TSR, 
ignaįinos rajonas, Sniečkus, Vakarų statybos valdyba; 
tel. 26128, 26971. £ Redaktorė A. Poletajeva. 
Laikraštis išeina lietuvių ir rusų kalbomis trečiadieniais. 































